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Rok 1910. 


Dziennik ustaw Í rozporządzeń krajowych 


dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Część XIV. — Wydana i rozesłana dnia 22. kwietnia 1910. 


Treść: (Nr. 100—108). 100. Obwieszczenie, którem ogłasza się rozporządzenie wyko- 
nawcze do ustawy o regulacyi potoków Kłodniey i Brydniey z dopływami. — 
101. Ustawa, o zezwoleniu gminie Dukli na pobór opłat gminnych od napojów 
spirytusowych, piwa i miodu — 10%. Ogłoszenie, dotyczące podwyższenia taksy 
letzenia w powszechnym szpitalu publicznym w Białej. — 105. Ogłoszenie, doty- 
czące podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publicznym w Prze- 
myślu. — 104. Ogłoszenie, dotyczące podwyższenia taksy leczenia w powszechnym 
szpitalu publicznym w Tarnopolu. — 105. Obwieszczenie o meldowaniu obcych 
w Zaleszczykach starych i Tłuste wieś. — 106. Obwieszczenie o poborze dodatków 
powiatowych do państwowych podatków bezpośrednich w powiecie kosowskim. — 
10%. Ustawa, nadająca szpitalowi w Bóbrce charakter szpitala powszechnego i pu- 
blicznego. — 108. Rozporządzenie w sprawie przedłużenia Radzie powiatowej 
w Kamionce strum. koncesyi do pobierania opłat mytniczych. 


Nr. 100. 
Obwieszczenie 


Prezydyum e. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 21. marca 1910 

L. 4609/pr., którem ogłasza się rozporządzenie wykonawcze do 

ustawy z 5. października 1909 Dz. u. kr. Nr. 142, o regulacyi 

potoków Kłodnicy (Nieżachówki) i Brydnicy z dopływami, ułożone 

przez Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem, 

a zatwierdzone reskryptem e. k. Ministerstwa rolnictwa z 18. lutego 
1910 L. 4489. 


C. k. Namiestnik: 
Bobrzyński w. r. 
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232 . 


Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 5. października 1909 Dz. u. kr. Nr. 142, o re- 
gulacyi potoków Kłodnicy (Nieżachówki) i Brydnicy z dopływami. 


$1. 


Regulacya potoku Kłodnicy (Nieżachówki) od mostu na gościńcu pań- 
stwowym w Nieżachowie do ujścia do Dniestru, tudzież potoku Brydnicy 
z dopływami jest przedsiębiorstwem spółki wodnej, która ma być zawiązaną 
w drodze przymusowej na podstawie $ 45 kraj. ustawy wodnej z dnia 14. 
marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, i ma być przeprowadzoną w myśl $ 6 
ustawy z dnia 5. października 1909 Dz. u. kr. Nr. 142, przez Wydział 
krajowy przy współudziale Administracyi państwa i Wydziału spółki wodnej. 


$ 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma zatwierdzony przez Mi- 
nisterstwo rolnictwa reskryptem z 10. lutego 1909 L. 37.761 ex 1908 pro- 
jekt Wydziału krajowego z roku 1907, który preliminuje koszta robót na 
1,750.000 K, z uwzględnieniem zmian, proponowanych przez komisyę ream- 
bulacyjną w protokole z 24. sierpnia 1908. 

Wydział krajowy zostaje upoważniony do poczynienia dalszych zmian 
w projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach powyż- 
szej sumy kosztorysowej. 

Projektowana regulacya obejmuje następujące roboty : 

a) regulacyę potoku Kłodnicy (Nieżachówki) od mostu na gościńcu 
państwowym w Nieżachowie do ujścia do Dniestru na długości 33:682 km. 

b) regulacyę dopływów Kłodnicy : 

1. potoku Krynica na długości 4000 km. 


2. „  Moszawa , A 9:600 , 
3. „ Łomnica , 9 5016 , 
4. „ _ Świętego , A 5:167 , 


Razem 24763 km.; 
e) regulacyę potoku Brydnicy na długości 6'1 km.; 
d) regulacyę potoku Perekyp (dopływu Brydnicy) na długości 3:564 km. 
wraz z 2 rowami długości 3'6 km.; 
e) budowę 10 mostów na drogach gminnych, 4% mostów na drogach 
polnych, 9 kładek i 21 poideł; 
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f) budowę 10 szluz dla nawodnienia i 6 stopni; 
g) utrzymanie wszystkich powyższych robót w czasie budowy. 


$3. 


Czas budowy ustanawia się na lat ośmnaście i trwać ma od roku 1910 
do roku 1927. i 

W czasie tym wzbronione są wszelkie sprzeczne z projektem prywatne 
budowle na potokach Kłodnicy i Brydnicy, tudzież ich dopływach. 


g 4. 


Koszta projektowanych robót regulacyjnych, tudzież koszta kancelaryjne, 
komisyjne i koszta zarządu będą pokryte z funduszu regulacyjnego, utwo- 
rzonego w myśl $ 3 ustawy z dnia 5. października 1909 Dz. u. kr. Nr. 142. 

Zarząd funduszu regulacyjnego spoczywa w rękach Wydziału krajowego, 
który z tego funduszu uskutecznia wypłaty i zarządza asygnaty. 


$ 5. 


Oznaczone w $ 3 ustawy z dnia 5. października 1909 Dz. u. kr. Nr. 142, 
datki kraju, państwa i spółki wodnej mają być wpłacone do fanduszu regu- 
lacyjnego w sposób następujący : 

a) 40%, datek funduszu krajowego w kwocie 700.000 K w ośmnastu 
ratach rocznych, a mianowicie od r. 1910 do r. 1926 po 38.888 K 88 h, 
a w 1927 r. 386.889 K 04 h; 

b) 40%, datek państwowego funduszu melioracyjnego w maksymalnej 
kwocie 700.000 K w ośmnastu ratach rocznych, mianowicie od r. 1910 do 
r. 1926 po 38.888 K 88 h, a w r. 1927 38.889 K 04 h z zastrzeżeniem 
konstytucyjnego zezwolenia ; 

c) 20%, datek przymusowej spółki wodnej w kwocie 850.000-K w ośm- 
nastu ratach rocznych, mianowicie od r. 1910 do 1926 po 19.444 K 44 h, 
a w r. 1927 19.444 K 52 h. | 

W razie spóźnienia zawiązania spółki wodnej mają być raty datku 
spółki zapadłe przed jej zawiązaniem jednorazowo ściągnięte i do funduszu 
regulacyjnego wpłacone. 

Jeżeli spółka wodna przypadające na członków prestacye zechce pokryć 
w drodze operacyi kredytowej, znajdą zastosowanie postanowienia $$ 15 do 
19 państwowej ustawy melioracyjnej z dnia 80. czerwca 1884 Dz. p. p. 
Nr. 116, tak co do zaciągnięcia pożyczki, jak i ściągnięcia datków konku- 


rencyjnych przez urzędy podatkowe. 
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Zapasy kasowe funduszu regulacyjnego lokowane być mają na rachunku 
bieżącym w Banku krajowym. 

Jeżeli po ukończeniu robót programem objętych okaże się we funduszu 
regulacyjnym pozostałość kasowa, to pozostałość ta ma być zwrócona kon- 
trybującym czynnikom w stosunku ich udziału w kosztach budowy. 


g 6. 


Prowadzenie budowy oraz pełnienie służby techniczno-administracyjnej 
porucza Wydział krajowy zaprzysiężonemu urzędnikowi technicznemu pod 
nadzorem każdoczesnego dyrektora krajowego biura melioracyjnego. 

"Do pomocy kierownika budowy w sprawach administracyjnej natury, 
mianowicie do interwencyi przy rozprawach o odszkodowanie za zajęte 
grunta, przy ugodach o ceny materyałów i robocizny i t. p., dalej do pro- 
wadzenia rachunkowości może Wydział krajowy powołać według własnego 
uznania osobistość zaufania godną i obznajomioną z miejscowymi stosun- 
kami i cenami na delegata, któremu przysłuża w kierownictwie budowy głos 
doradczy. 

Pomocników technicznych i rachunkowych tudzież dozorców przydziela 
Wydział krajowy. 

Z dniem przybycia do przydzielonego sobie perymetra melioracyjnego 
otrzymuje kierownik budowy za czas czynności w tym perymetrze zamiast 
dyet i kosztów podróży w obrębie pola roboczego, stały miesięczny dodatek 
budowlany, odpowiadający trzydziestokrotnej wysokości dyet. O ile czas, za 
który dodatek budowlany ma być wypłacony, zawiera ułamki miesiąca, na- 
leży zaliczyć dodatek według trzydziestej części podanej kwoty. 

Za podróże do pola roboczego i z powrotem do stałego miejsca urzę- 
dowania lub stacyi zimowej wyznaczonej poza polem roboczem, otrzymuje 
kierownik budowy wynagrodzenie kosztów podróży i dyety, za podróże zaś 
podjęte w czasie budowy w interesie służbowym poza pole robocze, tylko 
wynagrodzenie kosztów podróży według wymiaru ustanowionego dla odno- 
śnej kategoryi urzędników krajowych. 

- Delegat Wydziału krajowego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych 
w gotówce kosztów podróży, a mianowicie przy podróżach koleją żelazną 
należytość II. klasy, przy podróży drogowej 26:4 h za 1 kilometr, przy ko- 
misyach zaś poza miejscem jego zamieszkania oprócz tego kosztów utrzyma- 
nia w kwocie 10 K dziennie. 

Dodatki budowlane, dyety i koszta podróży kierownika budowy, płaca 
tegoż w czasie budowy, zwrot kosztów podróży i utrzymania delegata, po- 
bory dozorców i sił pomocniczych, jak wogóle wszystkie koszta zarządu 
i kierownictwa budowy pokryte będą z funduszu budowy. 
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Udzielanie innych w powyższych postanowieniach nieprzewidzianych 
wynagrodzeń i remuneracyj zależnem będzie od poprzedniego zezwolenia 
Ministerstwa rolnictwa. 


8 7. 


Kierownik budowy, do którego należy rozkład robót, ich kierownictwo 
i staranie o należyte i ekonomiczne przeprowadzenie całej regulacyi, odpo- 
wiedzialay jest wobec Wydziału krajowego za wykonanie budowy. 

Kierownik budowy znosi się bezpośrednio z Wydziałem krajowym, przed- 
kłada peryodyczne sprawozdania o postępie robót, a w wypadkach niecier- 
piących zwłoki czyni zarządzenia pod własną odpowiedzialnością i usprawie- 
dliwia je bezzwłocznie wobec Wydziału krajowego. 

Kierownik budowy przeprowadza zdjęcia terenu, wypracowuje szczegó- 
łowe projekty rowów, których koszta przyjęto w kosztorysie od metra kie- 
żącego, sporządza warunki budowy i dostawy, przeprowadza rozprawy ofer- 
towe, przedkłada Wydziałowi krajowemu wnioski w sprawie przyjęcia ofert, 
na podstawie zaś uchwał Wydziału krajowego zawiera z przedsiębiorcami 
umowy o roboty i dostawy i czuwa nad Ścisłem wypełnieniem zobowiązań 
przedsiębiorców i dostawców. 

Kierownik budowy podnosi asygnowane przez Wydział krajowy zaliczki, 
sprawdza i podpisuje wszystkie dokumenty, na podstawie których Wydział 
krajowy uskutecznia wypłaty, prowadzi sam lub za pośrednietwem podwła- 
dnych organów dzienniki swych korespondencyj, dzienniki narzędzi, sprzę- 
tów i materyałów, listy wypłat, wykazy należytości za dostarczane materyały 
i wykonane roboty i dzienniki budowy, a co miesiąc (najdalej w dniu 15. 
każdego następnego miesiąca) przedkłada Wydziałowi krajowemu sprawozda- 
nia z postępu budowy, do których dołącza wykaz postępu robót na podsta- 
wie dziennika budowy i wyciąg z dziennika kasowego wraz z dowodami 
rachunkowymi. 


$ 8. 


W razie gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany w pro- 
jekcie służącym za podstawę wykonania robót, lub też strony interesowane 
tej zmiany żądały, winno kierownictwo budowy przedłożyć odpowiedni wnio- 
sek z planami i kosztorysami Wydziałowi krajowemu do zatwierdzenia w po- 
rozumieniu z e. k. Namiestnictwem. l 

Przez pódobne zmiany projektu nie może być jednak w żadnym wy- 
padku spowodowanem przekroczenie preliminowanych kosztów, a w razie 
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gdyby te zmiany miały dotknąć podstawy hydrotechnicznej zatwierdzonego 
projektu, mają być przedłożone Ministerstwu rolnictwa do zatwierdzenia. 


$ 9. 


Przed rozpoczęciem budowy wyda kompetentna władza polityczna na 
żądanie kierownika budowy orzeczenie po myśli $ 86 krajowej ustawy wo- 
dnej co do potrzeby i rozciągłości służebności lub ustąpienia gruntów, a mia- 
nowicie, które obce grunta, materyały i t. p. dla celów przedsiębiorstwa, 
jakie służebności na gruntach sąsiednich dla ochrony budowli regulacyjnych 
i na jak długi czas są potrzebne. 

Wykupno gruntów lub czasowe ich zajęcie dla wykonania robót: jak 
przekopów, szkarp, brzegów, wałów ochronnych, rowów materyałowych, 
ścięcia darni, dróg dojazdowych, placów składowych i roboczych i t p, za- 
równo jak wydobywanie materyałów budowlanych odbywać się kędzie we- 
dług odnośnych przepisów krajowej ustawy wodnej, w którym to celu kie- 
rownik budowy dostarczać powinien władzy politycznej odpowiednich kopij 
map katastralnych, na których grunta zająć się mające oznaczyć należy ko- 
lorem (karminem), wraz z wykazem powierzchni gruntów, liczb parcel, ro- 
dzaju uprawy i nazw właścicieli. 

Co do wysokości mającego się wypłacić odszkodowania winien kiero- 
wnik budowy starać się przedewszystkiem zawrzeć z właścicielem nierucho- 
mości lub też jego prawnym, albo sądowym zastępcą dobrowolną ugodę, 
która wymaga zatwierdzenia Wydziału krajowego. 

W razie niedojścia do skutku ugody ma być oznaczoną jakość i wyso- 
kość odszkodowania po myśli postanowień $ 87 krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, przez władzę polityczną, a jeżeli 
się interesowani tem nie zadowolą, przez sądowe oszacowanie. 

Postanowienia tego paragrafu krajowej ustawy wodnej znajdą także za- 
stosowanie eo do złożenia lub zabezpieczenia odszkodowania. 


§ 10. 


Przy odebraniu w fizyczne posiadanie wszelkich realności na rzecz bu- 
dowy tak czasowo, jak i wieczyście wywłaszezonych, lub też bezpłatnie od- 
stąpionych, spisze kierownik budowy protokół odbioru, w którym należy się 
odwołać do odnóśnego aktu wywłaszczenia lub darowizny. 

Grunta, uzyskane w drodze umów lub wywłaszczeń, należy odgraniczyć 
i zaintabulować na rzecz przedsiębiorstwa (funduszu konserwacyjnego). 
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$ 11. 


Wykonanie robót ma się odbywać w zarządzie własnym, przyczem za- 
leca się przedewszystkiem robota za wynagrodzeniem od wymiaru, robota 
zaś za wynagrodzeniem dzienuem, tylko w takich wypadkach, gdyby jej 
przeprowadzenie za wynagrodzeniem od wymiaru było niemożliwe. 

Wypłaty odbywają się na podstawie list płacy, sprawdzonych i podpi- 
sanych przez kierownika budowy. — Qzęściowe roboty mogą być oddane 
w przedsiębiorstwo bądź w drodze licytacyi, bądź też akordów. 

W miarę postępu robót i dostaw, wykonanych na podstawie umów 
i akordów, może kierownik budowy udzielić przedsiębiorcom częściowych 
wypłat na poczet należytości, przyczem jednak z każoorazowej sumy należy- 
tości potrącać należy przynajmniej 5%, na ratę kolaudacyjną. 


8 12. 


Do uwidocznienia postępu budowy prowadzi kierownik budowy dziennik 
budowy, w którym oprócz wykonanych w każdym tygodniu robót i dostaw 
mają być zamieszczone następujące daty : 

1. stan powietrza; 

2. stan wody w rzece, w którym to celu w pobliżu placu budowy na- 
leży ustawić tymczasowy wodoskaz; 

3. liczba robotników według poszczególnych kategoryj oraz ilość far; 

4. oznaczenie miejsc, w których wykonują się roboty oraz opisanie 
przeprowadzonych robót, tudzież początek i koniec robót; 

5. odbiór materyałów budowlanych ; 

6. wszystkie momenty i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na bu- 
dowę, szczególnie zaś opis szkód, wyrządzonych wielką wodą; 

7. polecenia ustne lub pisemne, wydane przedsiębiorcom lub dostawcom; 

8. uwagi, poczynione przez delegowanego od czasu do czasu przez Wy- 
dział krajowy dla kontroli technicznej inżyniera. 

Dziennik budowy ma być z końcem każdego tygodnia zamknięty, przed- 
siębiorcy do przejrzenia udzielony, tudzież przez tegoż podpisany po ewen- 
tualnem wciągnięciu do dziennika podniesionych przez niego zarzutów. 


$ 18. 
Tak Administracyi Państwa, jak i Wydziałowi Spółki przysługuje prawo 


przekonywać się każdego czasu za pośrednictwem swych organów techni- 
cznych względnie delegatów o postępie robót i jakości wykonania. 
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W tym celu znajdujące się na miejscu, a zajęte wykonaniem robót or- 
gana Wydziału krajowego są obowiązane udzielić wszelkich żadanych wyja- 
Śnień tak delegatom Administracyi Państwa, jak i Wydziału Spółki. 

Kontrola robót przez delegowanych w tym celu techników Państwa 
i Wydziału krajowego odbywać się ma według możności co dwa miesiące. 

Z każdorazowej inspekcyi mają ci technicy składać swym przełożonym 
władzom szczegółowe sprawozdania, które posłużą Wydziałowi krajowemu 
do wydania stosownych zarządzeń. 

Koszta tej kontroli technicznej pokrywa fundvsz budowy. 


§ 14. 


Z końcem każdorocznego okresu budowy ma zażądać kierownik budowy 
kolaudacyi robót, którą przeprowadza Komisya, składająca się: 


a) z wyższego urzędnika technicznego, delegowanego przez Namiestni- 
ctwo, tudzież wyższego urzędnika technicznego, delegowanego przez Wydział 
krajowy ; 

b) z kierownika budowy; 

c) z delegata Wydziału Spółki. 


Z tych członków komisyi mają jednak tylko iechnicy pod a) wymie- 
nieni głos rozstrzygający. 

Komisya ogląda i bada wykonane roboty w ogólności, szczegółową zaś 
kolaudacyę wykonanych robót przeprowadzają wspólnie technicy pod a) wy- 
mienieni. 

Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz budówy. 

Protokół kolaudacyjny, zbadany przez Wydział krajowy i Namiestnictwo, 
udziela się do wiadomości Ministerstwu rolnictwa, a dopiero wtedy, kiedy 
ze strony tego Ministerstwa nie będą podniesione zarzuty, nastąpić może 
wypłata rat kolaudacyjnych, zatrzymanych przedsiębiorcom. 


$ 15. 


Kierownik budowy zajmie się po upływie każdorocznego okresu budowy 
wypracowaniem sprawozdania dorocznego z czynności budowlanej, które ma 
wykazać rezultaty robót, wartość budowy okliczoną na podstawie wykazów 
bryłowałości i analizy cen jednostkowych, tudzież inne ważniejsze spostrzeże- 
nia co do budowy. 

Sprawozdanie to przedstawi Wydział krajowy za pośrednictwem Na- 
miestnictwa e. k. Ministerstwu rolnictwa. 
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8 16. 


Dla ubezpieczenia robotników na wypadek choroby utworzoną będzie 
w myśl $ 54 ustawy z dnia 30. marca 1888 Dz. p. p. Nr. 33, osobna 
kasa, dla której wydane zostaną przez Wydział krajowy statuta, zatwierdzone 
przez Namiestnictwo. 

Dla ułatwienia rachunkowości i możliwego zredukowania kosztów za- 
rządu datki asekuracyjne do tej kasy opłacać będzie wyłącznie fundusz bu- 
dowy przy zupełnem uwolnieniu robotników od uiszczenia przepisanych 
ustawą opłat. 


8 17. 


Ostateczne zarachowanie w księgach wszystkich dochodów i wydatków 
funduszu budówy prowadzi Wydział krajowy za pośrednictwem swego od- 
działu rachunkowego z końcem każdego roku, a najdalej 1. marca następ- 
nego roku udziela Namiestnictwu zamknięcie rachunków, a na żądanie tegoż 
zezwala na wglądnięcie w rachunki szczegółowe. 

Odpis zamknięcia rachunkowego udziela Wydział krajowy także Wydzia- 
łowi Spółki oraz kierownikowi budowy. 

Zamknięcia rachunkowe przedłożyć ma Namiestnictwo do zatwierdzenia 
Ministerstwu rolnictwa, które rozstrzyga także ewentualne zarzuty Wydziału 
Spółki, eo do których nie doszło do skutku porozumienie z Wydziałem krajowym. 


$ 18. 


Pod względem rachunkowym obowiązuje zatwierdzona przez Ministerstwo 
rolnictwa instrukcya rachunkowa dla krajowych przedsiębiorstw melioracyj- 
nych z dnia 18. listopada 1887 Dz. u. kr. Nr. 68. 


Nr. 101. 


U s ta w a 


z dnia 19. marca 1910, o zezwoleniu gminie miasteczka Dukli (po- 
wiat Krosno) na pobór opłat gminnych od napojów spirytusowych, 
| piwa i miodu. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, postanawiam, co następuje: 
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Art. I. 


Gminie miasteczka Dukli (powiat Krosno) zezwala się pobierać od wej- 
Ścia w życie niniejszej ustawy do końca roku 1919 opłaty gminne od niżej 
poszczególnionych napojów dla miejscowej konsumcyi przeznaczonych we- 
dług następującej taryfy : 

1. od jednego litra stustopniowego spirytusu, dającego się oznaczyć 
stustopniowym alkoholometrem, po 20 h, czyli od jednego hektolitra stusto- 
pniowego spirytusu po 20 K; 

2. od jednego litra słodzonych napojów spirytusowych, w których za- 
wartość alkoholu nie da się oznaczyć stustopniowym alkoholometrem jakoto : 
araku, rumu, koniaku, likieru, śliwowicy, rozolisu i t. p. po 11 hal., czyli 
od jednego hektolitra po 11 K; 

8. od jednego hektolitra piwa po 2 K; 

4. od jednego hektolitra miodu po 8 K. 


Art. II. 


Okręg poborowy stanowi gmina miasteczka Dukli. 


Art. IN. 


Ta opłata cięży tylko na konsumcyi miejscowej w obrębie gminy, nie 
można nią obciążać produkcyi, ani obrotu handlowego. 


Art. IV. 
Od opłaty tej ma być wolną wódka w tych wszystkich wypadkach, 


w których po myśli $ 6 ees. rozp. z 17. lipca 1899 Dz. p. p. Nr. 120 
część l., wolną jest od państwowej opłaty konsumcyjnej. 


Art. V. 


Bliższe postanowienia co do sposobu poboru tych opłat wyda w drodze 
administracyjnej e. k. Namiestnietwo w porozumieniu z Wydziałem krajowym. 
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Art. VI. 


Dzierżawa dochodu z tych opłat ma być złączoną po koniec roku 1910 
z dzierżawą prawa propinacyi w miasteczku Dukli, a dla przeprowadze- 
nia tej dzierżawy obowiązaną jest gmina po koniee roku 1910 zgodnie po- 
rozumieć się z e. k. Dyrekcyą galic. funduszu propinacyjnego, względnie 
z dzierżawcą prawa propinacyi w miasteczku Dukli. 


Art. VII. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom spraw wewnętrznych 
i skarbu. 


Wiedeń, dnia 19. marca 1910. 


Franciszek Józef w. r. 
Biliński w. r. Haerdtl w. r. 


Nr. 102. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 3. marca 1910 L. 22.147, doty- 

czące podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publi- 
cznym w Białej. 


Na podstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897, Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Gralicyi i Liodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem we Lwo- 
wie taksę za leczenie i pielęgnowanie chorych w publicznym szpitalu powsze- 
chnym w Białej dla dorosłych na 2 K 30 h, a dla dzieci do lat 7 na 1 K 
15 h dziennie, począwszy od 1. lipca 1910 roku. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Szymon Bernadzikowski w. r. 


38% 
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Nr. 103. 


Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galieyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 5. marca 1910 L. 23.647, doty- 

czące podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publiez- 
nym w Przemyślu. 


Na pódstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897 Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem we Liwo- 
wie taksę za leczenie i pielęgnowanie chorych w publicznym szpitalu po- 
wszechnym w Przemyślu dla dorosłych na 2 K, a dla dzieci do lat 7-miu 
na 1 K dziennie, począwszy od 1. stycznia 1910 roku. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Szymon Bernadzikowski w. r. 


Nr. 104. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 24. marea 1910 L. 33.859, doty- 

czące podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publicz- 
nym w Tarnopolu. 


Na podstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897 Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Gałicyi i Lodomeryi wraz z Wiełkiem 
Księstwem Krakowskiem w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem we Lwo- 
wie taksę za leczenie i pielęgnowanie chorych w publicznym szpitalu po- 
wszechnym w Tarnopolu dla dorosłych na 1 K 68 h, a dla dzieci do iat 
7-miu na 84 h dziennie, począwszy od 1. stycznia 1910 roku. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Szymon Bernadzikowski w. r. 
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Nr. 105. 
Obwieszczenie 


Prezydyum e. k. Namiestnietwa z dnia 2. kwietnia 1910 L. 4801/pr., 
krórem na mocy $ 9 rozporządzenia ministeryalnego z dnia 15. lu- 
tego 1857 Dz. p. p. Nr. 33 ustanawia się sposób, w jaki odbywać 
się ma meldowanie obeych, przyjętych na mieszkanie przez osoby 
prywatne w miejscowościach Zaleszezyki stare i Tłuste wieś. 


81. 

Postanowienia obwieszezenia z dnia 29. lutego 1888 Dz. u. kr. Nr. 29 
co do meldowania obcych przyętych na mieszkanie przez osoby prywatne 
mają stosować się także do gmin: Zaleszczyki stare i Tłuste wieś, tudzież 
do obszaru dworskiego w Zaleszczykach starych. 

S 2. 


Przekroczenia przepisów meldunkowych, o ile nie podlegają orzecznictwu 
Sądów na podstawie $ 320 u. k., karane będą według rozporządzenia mini- 
steryalnego z 2. kwietnia 1858 Dz. p. p. Nr. 51. 


$. 3. 


Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie natychmiast po ogłoszeniu. 


O. k. Namiestnik: 
Bobrzyński w. r. 


Nr. 106. 


Obwieszczenie 


Prezydyum ce. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 7. kwietnia 1910 
L. 5548/pr. 


Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że Jego Ces. i Król. 
Apostolska Mość Najwyższera postanowieniem z dnia 25. marca 1910, ra- 
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czył najmiłościwiej zatwierdzić następującą uchwałę galicyjskiego Sejmu 
krajowego z dnia 18. września 1909 o poborze dodatków powiatowych do 
państwowych podatków bezpośrednich w powiecie kosowskim. 


Uchwała. 


Reprezentacyi powiatowej w Kosowie zezwala się w myśl postanowień 
$ 23 ustawy z dnia 17 czerwca 1874, Dz. u. kr. Nr. 51 pobierać w roku 
1909 na cele powiatu dodatki powiatowe w wysokości 439%, (czterdzieści 
trzy) od państwowych podatków bezpośrednich, w powiecie przypisanych, 
z wyłączeniem podatku osobisto-dochodowego, a to obok 180%/, dodatku na 
cele drogowe, przepisanego $ 12 ustawy z dnia 10. grudnia 1907, Dz. u. 
kr. Nr. 155. 


C. k. Namiestnik: 
Bobrzyński w. r. 
Nr. 107. 


U s t a w a 


z dnia 30. marca 1910 nadająca szpitalowi w Bóbrce charakter 
szpitala powszechnego i publicznego. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje: 


Art. I. 


Szpital w Bóbrce zostaje uznany za powszechny i publiczny. 


Art. II. 


Komitet szpitalny składać się ma: 


a) z delegata Wydziału krajowego ; 

b) z prezesa Rady powiatowej w Bóbrce lub jego zastępcy; 
c) z delegata Rady powiatowej ; 

d) z dyrektora szpitala. 
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Art. III. 


W przyszłości połowę kosztów nowej budowy, odbudowy lub rozszerze- 
nia budynków szpitalnych, tudzież wewnętrznego urządzenia dobudowanych 
objektów ponosić będzie powiat bobrecki. 


Art. IV. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi spraw wewnę- 
trznych. 


Wiedeń, dnia 30. marca 1910. 
Franciszek Józef w. r. 


Haerdtl w. r. 


Nr. 108. 


Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 9. kwietnia 1910 L. 88.923, w sprawie 

przedłużenia na przeciąg dalszych lat pięciu Radzie powiatowej 

w Kamionce strumiłowej koncesyi do pobierania opłat mytniczych: 

1. na drodze powiatowej z Jabłonówki do Chołojowa w Połonicznej ; 

2. na drodze Busk-Toporów ;* 3. na drodze powiatowej Radziechów- 

Niedźwiedzie-Kulików; 4. od mostu powiatowego na rzece Bugu 
w Dobrotworze. 


Na mocy $ 7 ustawy z dnia 10. grudnia 1907 (Dz. u. kr. Nr. 155), 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskie, w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem, przedłuża Radzie po- 
wiatowej w Kamionce strumiłowej na dalszych lat pięć koncesyę do pobie- 
rania opłat mytniczych: 1. na drodze powiatowej z Jabłonówki do Choło- 
jowa w Połonicznej z 10. kwietnia 1905, Dz. u. kr. Nr. 28/V.; 2. na dro- 
dze Busk-Toporów z 25. marca 1900 Dz. u. kr. Nr. 58/XI.; 3. na drodze 
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powiatowej Radziechów-Niedźwiedzie-Kulików z 25. marca 1900 Dz. u. kr. 
Nr. 58/X.; 4. od mostu powiatowego na rzece Bugu w Dobrotworze z 25. 
marca 1900 Dz. u. kr. Nr. 58/III. w wysokości i pod warunkami w tych 
koncesyach wymienionymi. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Stanisdaw Dąmbski w. r 


